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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 344 


6 Σεπτεμβρίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 20558 

Ο Δήμος Σταυρούπολης Νομού Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες για την εκτέλεση του έργου: 

«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΙΝ. Ευαγγελιστού 
Λουκά Ηλιουπόλεως» προϋπολογισμού 241.013,0 Ευρώ 
εκ των οποίων 26.377,71 Ευρώ για απρόβλεπτα και 
36.764,69 Ευρώ για Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Κα- 
ραολή & Δημητρίου 1) στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00-11.00 (ώραλήξηςπαραλαβήςτωνπροσφορών 
η 11:00). 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, Π.Δ.171/87 του 
Ν.1418/84, του Ν.2229/94, του Ν.2372/96, του Ν.2940/01 
και των Π.Δ.402/97 και 210/97 περί εκτέλεσης δημοσίων 
έργων, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύ¬ 
ουν σήμερα και τις σχετικές εγκυκλίους, καθώς και σύμ¬ 
φωνα με το Ν .2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων»,της από¬ 
φασης αρ. Δ17α/08/ΦΝ 402/10.2.98 «Διαδικασία για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής δημοσίων έργων» και 
της απόφασης Δ170/10/65/Φ.Ν. 402, καθώς και σύμφωνα 
με τους λοιπούς όρους και διατάξεις που αναφέρονται 
στην Αναλυτική διακήρυξη και στα τεύχη δημοπράτησης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένος στα ΜΕΕΠ Βτάξης 
και άνω, κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α τάξης 
και άνω κατηγορίας έργων Η/Μ, καθώς και οι κάτοχοι πα¬ 
λαιών εργοληπτικών πτυχίων Α.Ε. που κατατάσσονται 
αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
ΜΕΕΠ σύμφωνα με την παρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418/ 
84. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 4.085,00 
Ευρώ, ήτοι 2% επί της δαπάνης του προϋπολογισμού της 
μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α., και θα απευθύνεται στο Δήμο 
Σταυρούπολης. 

Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να προσκομίσουν οι 
διαγωνιζόμενοι αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 


Το έντυπο προσφοράς διατίθεται από την Τ.Υ. του Δήμου 
Σταυρούπολης. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο γραφείο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σταυρούπολης, Κα- 
ραολή και Δημητρίου 8 (τηλ 589-862) τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Σταυρούπολη, 30 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 5299 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κύρρου Ν. Πέλλας γνωστοποι¬ 
εί ότι στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό κα¬ 
τάστημα θα γίνει δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσηςτου έργου: «οδοποιία» προϋπολογισμού δημο- 
πρατουμένων εργασιών 162.000 Ευρώ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου. 

Το έργο αφορά την κατασκευή υπόβασης - βάσης οδών 
και ασφαλτικές εργασίες. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11 π.μ. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ. 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών 
τους, την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικά ενημερό¬ 
τητας για χρέη στο δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3240 Ευρώ και θα 
απευθύνεται στο Δήμο Κύρρου. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες. 

Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ. 

Πληροφορίες και αναλυτική διακήρυξη, δίνονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δήμο Κύρρου Ν. 
Πέλλας και την ΤΥΔΚ. 

Μυλότοπος, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΒΑΛΑΚΟΓ ΛΟΥ 
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(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 29009 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομο- 
ειδών εργασιών σε ακέραιες μονάδες, εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟΕΝΤΑΧΘΕΙ- 
ΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους 
της Διακήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 2052/92, Ν. 2229/94, Ν. 
2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 2576/98, Ν. 2940/01) και των εκτε¬ 
λεστικών αυτού Διαταγμάτων Π.Δ. 609/85, 23/93,286/94, 
402/96, 210/97, κ.λπ., όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παρ. 2α και 4βτου Ν. 1418/84 σε συνδυασμό μετις 
διατάξειςτου άρθρου 7του Π.Δ. 609/85 καιτου άρθρου 7 
παρ. 1 του Π.Δ. 23/93, με «ανοικτή διαδικασία» και υποβο¬ 
λή οικονομικής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε ακέραιες μο¬ 
νάδες. 

Η συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δα¬ 
πάνη ανέρχεται σε 689.120,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανο¬ 
μένου καιτου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 
οδός Β. Σοφίας 9, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 
2/10/2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγρα- 
μένες στο ΜΕΕΠ στην Γ τάξη και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΑ καθώς και Κ/ξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με την παρ. 7 του αρθ. 2 Π.Δ. 609/85 και αρθ. 3 της από¬ 
φασης ΕΔ 2α/01/27/ΦΝ (ΦΕΚ 170 Β 29-3-85). 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 11.700 ΕΥ¬ 
ΡΩ δηλαδή ποσοστό 2% στρογγυλεμένο επί της προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης της μελέτης του έργου ή εγγυητι¬ 
κής επιστολήςτου Τ.Π.Δ. ή αναγνωριζόμενης Τράπεζας ή 
του ΤΣ.ΜΕ.ΔΕ. 

Τεύχη δημοπρασίας θα δίνονται μέχρι 27.9.2002 όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. έως 13.00 
μ.μ. στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου και αντί 15.00 ΕΥΡΩ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Αμαρου¬ 
σίου και το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Η Αντιδήμαρχος 

Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗ-ΛΥΤΣΙΚΑ 

-Φ- 

(4) 

ΔΗΜΟΣΜΗΘΥΜΝΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3185 

Ο Δήμαρχος Μηθύμνης Νομού Χανίων, προκηρύσσει 
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προσφορά επιμέ- 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 Δ.Δ. ΔΡΑΠΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ 


ΜΗΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα μετις διατάξειςτου Ν. 1418/84, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 
(ΦΕΚ Α' αριθμ. Φύλλου 138/31-8-1994), και τα Προεδρικά 
Διατάγματα 609/85 και 23/93 ως ισχύουν σήμερον, τις 
διατάξεις του νόμου 2940 (ΦΕΚ. 180/6-8-2001), τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 2 του νόμου 2576/98 για τη «Βελτίωση 
των διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 25Α7 9-2-98), την αριθμ. Δ17α/08/16/ΦΝ 
402 από Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία ανάδει¬ 
ξης του αναδόχου κατασκευής Δημοσίου έργου, προϋ¬ 
πολογισμού Μελέτης 130.251.85 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η 
υπάρχουσα πίστωση είναι 117.388,11 Ευρώ. 

Της ΕΔ2β/01/01/27/Φ.Ν. 294/18-3-1985 απόφασης 
(Φ.Ε.Κ. 1703/29-3-1985) όπως εκάστοτε ισχύει ενώ ως 
προς τα υποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των 
Π.Δ. 171/87 (Φ.Ε.Κ. 84Α/2-6-1987) και Π.Δ. 410/95, Περί 
Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, την 25 
Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λή¬ 
ξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μη¬ 
θύμνης (τηλ. 0822-0-31947, 31988). 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α2 και 
άνω για έργα Οικοδομικά και με Α1 τάξης και άνω για έρ¬ 
γα Ηλεκτρομηχανολογικά σύμφωνα με τον Νόμο 2940/ 
2001 και γενικά όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν 
σύμφωνα με τον νόμο δικαίωμα να λάβουν μέρος. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2.605,03 Ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της 
μελέτης του έργου και θα απευθύνεται στο Δήμο Μηθύ¬ 
μνης Χανίων. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία υπογραφήςτης σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Μηθύμνης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δραπανιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣΔΑΡΑΚΗΣ 

-Φ- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4493 

Ο Δήμαρχος Μουριών Κιλκίς, προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της επίδοσης προ¬ 
σφορών, με το σύστημα «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» της 
υπ’ αριθμόν 139/2002 Τεχνικής Μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Κιλκίς για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αρδευτι¬ 
κού δικτύου Άνω Σουρμένων», προϋπολογισμού δαπάνης 

234.778.22 Ευρώ, (εργασίες 198.962 Ευρώ και Φ.Π.Α. 

35.814.22 Ευρώ). 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγω έργου θα καλυ¬ 
φθεί από έσοδα του προγράμματος ΕΠΤΑ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ αναλόγου τάξεως για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό 3.979,24 Ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ, και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Μουριών (Απόφαση Δημο¬ 
τικού Συμβουλίου Καθορισμού όρων Δημοπρασίας Αριθ¬ 
μός 163/2002). 
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφο¬ 
ρών), ενώπιον αρμοδίας επιτροπής στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Μουριών (έδραΣ.Σ. Μουριές). 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περιλήψεως, και τα λοι¬ 
πά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναλη¬ 
πτικού βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου ο οποίος κατά 
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού θα πρέπει να 
προσκομίσει και τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής των 
δαπανών αυτών. 

Γιατις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, εγκρί- 
σεως των πρακτικών αυτού, υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού κ.λ.π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε του Ν. 1418/84 του Π.Δ. 
171/87 και του Ν. 2576/98. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν στον Δήμο Μουριών (Τηλ. 
0341 -31227) και στα γραφείο της ΤΥΔΚ Κιλκίς (τηλ. 0341- 
22303) τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Μουριές, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠ. 
ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. ΝΑ Πέλλας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μερούς ποσοστά έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά αυτού 
Π.Δ. 609/85, 472/85, 218/99, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. Την αριθ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ/294/18-3-85 από¬ 
φαση Υ.Δ.Ε όπως η τροποποιήθηκε, τον Ν. 2229/94, το 
Π.Δ. 286/94 και τον Ν. 2576/98, την απόφαση Δ17α/16/65/ 
ΦΝ 402/98, την απόφαση Δ17α/03/71/ΦΝ 402/28-8-98 
(εγκ. 27/28-8-98), Εγκ. 16/99 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και 
Εγκ. 23/2000, τον Νόμο 2940/01, Εγκ. 22/01 καθώς και 
τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική 
οδοποιία Δροσερού Πλαγιαρίου». 

Προϋπολογισμού 152.000 Ευρώ. 

Το Έργο εντάσσεται στην κατηγορία α' (Οδοποιία). 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 25-9-2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.ΤΥ Ν. Α. Πέλλας (Έδεσσα Διοικητήριο 4ος 
όροφος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω 
για Έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητ ική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
3.040 Ευρώ η οποία πρέπει να απευθύνεται προς την 
Δ/νση Τεχν. Υπ. Ν.Α. Πέλλας. 

2. Ανοικτό φάκελο μετά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις 
που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έρ¬ 
γων στο οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο προβλεπό- 
μενα μηχανόσημα. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
ΔΤΥ Ν.Α. Πέλλας όλες τις εργάσιμες ημέρες. Τα έντυπα 


προφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται από την 
υπηρεσία μέχρι και 23-9-2002. 

Έδεσσα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣΜΗΘΥΜΝΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3184 

Ο Δήμαρχος Μηθύμνης Νομού Χανίων, προκηρύσσει 
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προσφορά επιμέ- 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥ¬ 
ΜΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 (ΦΕΚ 
Α' αριθμ. Φύλλου 138/31-8-1994), και τα Προεδρικά Δια¬ 
τάγματα 609/85 και 23/93 ως ισχύουν σήμερον, τις διατά¬ 
ξεις του νόμου 2940 (ΦΕΚ. 180/6-8-2001), τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του νόμου 2576/98 για τη «Βελτίωση των 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες διατά¬ 
ξεις (ΦΕΚ 25Α79-2-98), την αριθμ. Δ17α/08/16/ΦΝ 402 
από Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία ανάδειξης 
του αναδόχου κατασκευής Δημοσίου έργου, προϋπολο¬ 
γισμού Μελέτης 44.174.35 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η υπάρ- 
χουσα πίστωση είναι 44.020,54 Ευρώ. 

Της ΕΔ2β/01/01/27/Φ.Ν. 294/18-3-1985 απόφασης 
(Φ.Ε.Κ. 1703/29-3-1985) όπως εκάστοτε ισχύει ενώ ως 
προς τα υποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των 
Π.Δ. 171/87 (Φ.Ε.Κ. 84Α/2-6-1987) και Π.Δ. 410/95, Περί 
Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, την 25 
Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. (λή¬ 
ξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μη¬ 
θύμνης (τηλ. 08220-31947, 31988). 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 και 
άνω για έργα Οικοδομικά σύμφωνα με τον Νόμο 2940/ 
2001 και γενικά όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν 
σύμφωνα με τον νόμο δικαίωμα να λάβουν μέρος. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
883,48 Ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της με¬ 
λέτης του έργου και θα απευθύνεται στο Δήμο Μηθύ¬ 
μνης Χανίων. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία υπογραφήςτης σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Μηθύμνης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δραπανιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣΜΗΘΥΜΝΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3183 

Ο Δήμαρχος Μηθύμνης Νομού Χανίων, προκηρύσσει 
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προσφορά επιμέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ- 
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μπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗ¬ 
ΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ Α' αριθμ. Φύλλου 138/31-8- 
1994), και τα Π ροεδρικά Διατάγματα 609/85 και 23/93 ως 
ισχύουν σήμερον, τις διατάξεις του νόμου 2940 (ΦΕΚ. 
180/6-8-2001), τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 
2576/98 για τη «Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης Δη¬ 
μοσίων έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 25Α79-2-98), την 
αριθμ. Δ17α/08/16/ΦΝ 402 από Υπουργική Απόφαση για 
την διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής Δη¬ 
μοσίου έργου, προϋπολογισμού Μελέτης 131.999.61 Ευ¬ 
ρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η υπάρχουσα πίστωση είναι 117.388,11 
Ευρώ. 

Της ΕΔ2β/01/01 /27/Φ.Ν. 294/18-3-1985 απόφασης 
(Φ.Ε.Κ. 1703/29-3-1985) όπως εκάστοτε ισχύει ενώ ως 
προς τα υποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των 
Π.Δ. 171/87 (Φ.Ε.Κ. 84Α/2-6-1987) και Π.Δ. 410/95, Περί 
Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, την 25 
Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λή¬ 
ξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μη- 
θύμνης (τηλ. 08220-31947, 31988). 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 και 
άνω για έργα Οικοδομικά και με Α1 τάξης και άνω για έρ¬ 
γα Ηλεκτρομηχανολογικά σύμφωνα με τον Νόμο 2940/ 
2001 και γενικά όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν 
σύμφωνα με τον νόμο δικαίωμα να λάβουν μέρος. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.640 
Ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης 
του έργου και θα απευθύνεται στο Δήμο Μηθύμνης Χα¬ 
νιών. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία υπογραφής της σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Μηθύμνης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δραπανιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5920 

Ο Δήμαρχος: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. 

Με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα ελεύθερης 
συμπλήρωσης τιμολογίου και με βάση το τιμολόγιο της 
μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α 151.245,70 
ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 128,174,32 ΕΥΡΩ εκ των οποίων τα 
16.718,39 είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25η του μηνάς Σεπτεμ¬ 
βρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών τις 11.00 π. μ. 


3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς Κ/Ξ εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ-Α1 οικοδομικά 
τάξεως και Α2 Μηχανολογικά τάξεως και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας - Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά. Σαν 
μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο 
χρόνος των 50 ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 2.563 ΕΥΡΩ, (2% επί του δη μοπρ ατού μενού πο¬ 
σού) , πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - και 
να βεβαιώνεται μετηνπροσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8322 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Διδυμοτείχου προκηρύσσει 
επαναληπτική ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς που περιλαμβάνει συμπλήρωση τιμολογίου και 
αξιολόγηση για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Δ.Δ. 
Πυθίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, Περί 
εκτελέσεως προμηθειών των ΟΤΑ, Π.Δ. 171/87 και του 
Δ.Κ.Κ. 410/95. 

Ο προϋπολογισμόςτης προμήθειας που δημοπρατείται 
είναι 26.446,14 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 18% και η πίστωση εί¬ 
ναι εξασφαλισμένη από ΕΠΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 -11.30 
π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Κα¬ 
ταστήματος. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της δη¬ 
μοπρασίας, αυτή θα διενεργηθεί την 30η του μήνα Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Δευτέρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου, παρέχο- 
ντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οι¬ 
κείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Οργάνωση, προσκο¬ 
μίζοντας τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ΕΥΡΩ 1.320. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας είναι 
ένας (1) μήνας. 

Τεύχη δημοπράτησης δίνονται από το Δήμο Διδυμοτεί¬ 
χου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο Δι¬ 
δυμοτείχου Σαραντάκη Σταυρούλα τηλ. 05530 - 26522 και 
από την ΤΥΔΚ Κωνσταντάκη Πέτρο, τηλ. 05510 - 88955. 

Διδυμότειχο, 4 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5194 

Ο Δήμος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ διακηρύσσει τη διενέργεια δη¬ 
μοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το 
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Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (τα επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών της προ¬ 
σφοράς θα είναι σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) και 
έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για το έρ¬ 
γο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟ¬ 
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΠΑΝΝΟΥΛΗΣ» με προϋπολογισμό 
346.000,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που με την εφαρμογή της διαδικασίας 
του Ν. 2576/98 προκύψουν περισσότερες της μιας μειο- 
δότριες επιχειρήσεις με ίσες προσφορές, ο ανάδοχος θα 
αναδειχθεί με κλήρωση μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου την 
Τετάρτη 18/9/2002 από 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) από την επιτροπή του διαγωνι¬ 
σμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α. εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο 
Μ.Ε,ΕΠ, για όλες τις κατηγορίες του έργου, δηλ. Γ'τάξης 
και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α' τάξης και άνω για 
έργα Η/Μ, 

β. κοινοπραξίες επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες μα¬ 
ζί τις παραπάνω κατηγορίες, 

γ. κοινοπραξίες επιχειρήσεωντης ίδιας κατηγορίας που 
ανήκουν όλες στην καλούμενη στη δημοπρασία τάξη, 

δ. επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μη¬ 
τρώο του Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς νο¬ 
μούς της, όπου όμως ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως δεύ¬ 
τερος Νομός, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες του έρ¬ 
γου. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή της 
διαδικασίαςτου Ν. 2576/98 και με τους συντελεστές ρ της 
κατηγορίας των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και, εφόσον προ¬ 
κύψουν περισσότερες της μίας μειοδότριες επιχειρήσεις 
με ίσες προσφορές, ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με κλήρω¬ 
ση μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
6.920,00 Ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ καθώς ή σε γραμμάτιο του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ελλάδα 
2004» και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα μέχρι και την προη¬ 
γούμενη μέρα της δημοπρασίας μόνο στα γραφεία του 
Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης, τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεώντης 
βαρύνουντονανάδοχοτου έργου. 

Γιάννουλη, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2582 

1. Η Δ/νση Δασών Πρέβεζας διακηρύσσει ότι την 16ην 
του μηνός Οκτωβρίου τρέχοντος έτους ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Πρέ¬ 
βεζας (Λεωφ. Ειρήνης 83, τηλ. 0682024870), θα γίνει τα¬ 
κτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό εκπτώσεως πάνω 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας για την ανά¬ 


δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναδασώσεις πε¬ 
ριοχής “Προφήτης Ηλίας” του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Παππαδατών του Δήμου Θεσπρωτικού», Νομού Πρέβε- 
ζας. 

Προϋπολογισμού δαπάνης δεκαεννέα χιλιάδων οκτα¬ 
κόσιων ενενήντα πέντε κόμμα εβδομήντα εννέα 
(19.895,79) € στον οποίο περιλαμβάνεται το εργολαβι¬ 
κό όφελος 18% τα απρόβλεπτα χωρίς το Φ.Π.Α., από πι¬ 
στώσεις του Γ Κ.Π.Σ. Π.Ε.Π. Ηπείρου, έργο: Αναδασώ¬ 
σεις για την αποκατάσταση κατεστραμμένου φυσικού το¬ 
πίου ή αναδασώσεις για την αύξηση της πυραντοχής των 
συστάδων καθώς και κάθε είδους έργα που βοηθούν την 
αποκατάσταση μιας κατεστραμμένης περιοχής Ν. Πρέ¬ 
βεζας έτους 2001, στο Μέτρο 4.2 του Π. Ε. Π. Ηπείρου 
2000-2006. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85, καθώς και τις διατάξεις του 
Ν. 2229/94, του Ν. 2576/98, του Ν. 2940/01, του Ν. 998/79 
και των Π.Δ. 437/81, 146/88, 286/94 και 218/99. 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον αρμόδιας μονίμου 
επιτροπής Δημοπρασιών της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας 
και οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι ώρα 11.00 π.μ. 
της 16ης του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 
2002 . 

3. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α). Δασολόγοι - Τεχνολόγοι Δασοπονίας, κάτοχοι πτυχί¬ 
ου Ε.Δ.Δ.Ε. Α' και Β'τάξεως. 

β). Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2 
και Πρώτης τάξεως για έργα πρασίνου (Π.Δ. 146/88, άρ¬ 
θρο 7, παρ. 3) που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή 
Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στα Μ.Ε.Κ. 
με προβλεπόμενο γιια το δημοπρατούμενο ποσό πτυχίο. 

4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 398,00 € και πα¬ 
ρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
23 του Π.Δ. 609/85. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα είναι εφοδιασμένες με 
βεβαιώσεις που ορίζει ο Ν. 2229/94. 

Σε κάθε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί την 23 του μηνός Οκτωβρί¬ 
ου 2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς 
άλλη δημοσίευση. 

Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης 
και των λοιπών στοιχείων (του τεύχους) της δημοπρα¬ 
σίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Πρέ¬ 
βεζας. 

Πρέβεζα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Με εντολή Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δ/ντής Δασών 
I. ΝΤΟΥΡΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος Αρχαγγέλου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα Δημοπρασίας 
«προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας» (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή «ιρλανδικής» διάβασης από Χαράκι προς 
Κατασκήνωση», προϋπ. 86.660,00 ευρώ, μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημο¬ 
σίων έργων» (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 και 
τον Ν. 2741/99), του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και ισχύει σήμερα, του Ν. 
2940/01, του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν και 
γνωμοδοτούνκ.λ.π.» και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 
25Α/9-2-98) και τις αποφάσεις: α)Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10- 
2-98 (ΦΕΚ 116 Β'/12-2-98), β) Δ170/10/65/Φ.Ν. 402/24-7- 
98 (ΦΕΚ 835 Β712-8-98), της εγκυκλίου Ε23 /2000 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Νομ. Συντ. και Κωδ/σης, με 
αρ. πρ. Δ17α/05/42/ΦΝ 402/ 2-8-00, καθώς επίσης και της 
εγκυκλίους: 22/30-8-01, 32/14-11-01, 36/13-12-01 και 
37/18-12-01 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. 

1. ) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σης 25 Σεπτεμβρίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα 
Αρχαγγέλου από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 
11:00 π.μ. 

2. ) Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατού- 
μενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηδεί 
από Ίδιους Πόρους. 

3. ) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από χώρες μέλη της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Παλαιό Κατάταξη 

α): Β' τάξη έως Γ' ανεξαρτήτως Νομού 

β): Β'τάξη έως Δ'τάξη εντός Νομού και Β'τάξη έωςΔΓ 
ατομική για γειτονικό Νομό 

Κατάταξη Ν. 2940/01 

α): Α2τάξη έως 1ηςτάξης ανεξαρτήτως Νομού. 

β): Α2 τάξης έως 2ης τάξης για επιχειρήσεις με έδρα το 
νομό ή αν αυτός είναι δηλωμένος ως δεύτερος και ανα- 
φέρεται στη βεβαίωση εγγραφής 

4. ) Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται 
σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και ο συντελεστής ρ 
είναι αυτός της κατηγορίας Οδοποιίας. 

5. ) Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλ. 
1.714,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των ορίων των πτυχίων θα 
δύναται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οι προβλεπό- 
μενες από τις ισχύουσες διατάξεις την ημέρα του διαγω¬ 
νισμού επιχειρήσεις. 

Τον ανάδοχο του έργου βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρα¬ 
τήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, εισφορές ΙΚΑ κ.λ.π. Ο 
ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του Έργου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επα¬ 
ναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται μέχρι την προη¬ 
γούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχαγγέλου τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρχάγγελος, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 


(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 5059 

Ο Δήμαρχος Κ. Μητρουσίαυ διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύ¬ 
στημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου έξι (6) του Π.Δ. 609/85 του Νόμου 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 
2940/2001 και Ν. 2576/98 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και των εκτελεστικών Π.Δ. 
609/85 και 472/85 της Υπ. Απόφασης ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 
294/15-3-84, το Π.Δ. 218/99 τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ. 609/85, καθώς και του Ν. 2576/98 με τις σχετικές 
Υπουργ. Αποφάσεις Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10-2-98 και 
Δ/17α/10/65/Φ.Ν.402/24-7-98 και τις εγκυκλίους με 
αριθμ. Α/17α/02/21/Φ.Ν.402/24-2-98, Δ/17α/03/71/Φ.Ν. 
402/28-8-98, Δ17α/05/35/Φ.Ν.402/26-4-99, Δ/17α/05/42/ 
Φ.Ν.402/2-8-2000 και Ν. 2940/06-08-2001 η εκτέλεση του 
έργου: 

«Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο δ.δ. Άνω Καμή¬ 
λας» (ΕΛΛΑΔΑ 2004) συνολικού κατά την μελέτη προϋπο¬ 
λογισμού 29.347,03 € και προς δημοπράτηση 24.950,00 

€. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2α Οκτωβρίου 2002, 
ημέρα Τετάρτη, μεώραλήξηςτην 11:00π.μ. σταγραφεία 
του Δήμου Κ.Μητρουσίου στον Πρόβατά Σερρών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α τάξεως Οδοποιίας σε κοινοπραξία με Α τάξεως 
Η/Μ ή αντίστοιχες εμπειροτεχνικές σε κοινοπραξία. 

Η εγγύηση συμμετοχής 500 € (2%) πρέπει να απευθύ¬ 
νεται στο Δήμο Κ. Μητρουσίου. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τη δημοπρασία 
θα παρέχονται από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Προβατάς, 28 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4809 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αθαμανίας Νομού Άρτας ανα¬ 
κοινώνει ότι θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα 
πρόσφορος ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμο- 
λογίου (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη μειο¬ 
δότη κατασκευής του έργου «Κατασκευή γηπέδου Ποδο¬ 
σφαίρου Ανεμορράχης» Δ. Αθαμανίας με συνολικό προ- 
ϋπ/σμό 74.611,00 ΕΥΡΩ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α 
(βαρύνει τον Κύριο του έργου),σύμφωνα με την αριθμ. 
48/2002 μελέτη της ΤΥΔΚ Άρτας με υπάρχουσα πίστωση 
για το τρέχονέτος 20.565,00 ΕΥΡΩ με τον Φ.Π.Α. 

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Νόμο 1418/84 
τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά διατάγματα 609/85, 
472/85, 171/87, 286/94 και τους Ν. 2229/94, 2576/98, 
2940/01 και με την κατηγορία εξισώσεων του ρ την α' 
(οδοποιία). 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις σύμφωνα με την εγκ. 51 αρ. Πρ. Δ17α/03/74/ 
Φ. Ν.312/23-12-94 του ΥΠ ΕΧΩΔΕ γραμμένες στο Μ ΕΕΠ Β' 
Τάξης και άνω για έργα οδοποιίας 
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3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1.493,00 ΕΥΡΩ που 
θα απευθύνεται υποχρεωτικά στο Δήμαρχο Αθαμανίας. 

4. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αθα¬ 
μανίας στο Βουργαρέλι Άρτας την 25 - 9 - 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και με ώρα λήξης την 11.00 προ μεσημβρία. 

5. Ταέξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουντονανάδοχοτου 
έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την ΤΥΔΚ Άρτας και από 
τα γραφεία του Δήμου Αθαμανίας στο τηλ 0685/ 22221 -2. 

Βουργαρέλι, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 6275 

Ο Δήμος Μαλίων, Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡ¬ 
ΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗ¬ 
ΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ», με σύστημα προσφο¬ 
ράς: το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μο¬ 
νάδες, επί τοις εκατό (%), κατά κατηγορία, εργασιών, 
(περίπτ. απαρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84), στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 
286/94,του Π.Δ. 368/94, του Ν. 2229/94, του Ν. 2338/95, 
του Ν. 2372/96, του Π.Δ. 402/96, του Ν. 2539/97, του Π.Δ. 
285/97, του Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99 και του Ν. 
2940/2001. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 58.810,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. και προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 49.835,93 ευρώ (Σαρά¬ 
ντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ενε¬ 
νήντα τρία λεπτά). 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2002 58.694,90 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2002, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη κοα ώρα 11.00' π.μ. (λήξη προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Μαλίων από αρμόδια Επιτροπή. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές : 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων, ατομι¬ 
κές ή εταιρικές και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σει, ατομικών ή εταιρικών, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τά¬ 
ξης ΑΓ και άνω της κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, και ΑΓτάξη 
και άνω της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 472/1985, το Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 997,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Μα¬ 
λίων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από το Δήμο 
Μαλίων, και για περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Κ. Ν. 
Ηρακλείου ή στα γραφεία του Δήμου Μαλίων, Νομού 
Ηρακλείου (τηλ. 0897 - 33828. ΡΑΧ: 0897 - 33888, Αρμό¬ 
δια Υπάλληλος: Σπίγγου Γεωργία). 

Μάλια, 4 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4810 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αθαμανίας Νομού Άρτας ανα¬ 
κοινώνει ότι θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμο- 
λογίου (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη μειο¬ 
δότη κατασκευής του έργου «Κατασκευή γηπέδου καλα¬ 
θοσφαίρισης Κάτω Καλεντίνης» Δ. Αθαμανίας με συνολι¬ 
κό προϋπ/σμό 24.870,00 ΕΥΡΩ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α 
(βαρύνει τον Κύριο του έργου), σύμφωνα με την αριθ. 
102/2002 μελέτη της ΤΥΔΚ Άρτας με υπάρχουσα πίστωση 
για το τρέχονέτος 3.522,00 ΕΥΡΩ με τονΦ.Π.Α. 

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα μετο Νόμο 1418/84 
τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά διατάγματα 609/85, 
472/85.171/87, 286/94 και τους Ν. 2229/94, 2576/98, 
2940/01 και με την κατηγορία εξισώσεων του ρ την α' 
(οδοποιία). 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις σύμφωνα με την εγκ. 51 αρ. Πρ. Δ17α/03/74/ 
Φ.Ν.312/23-12-94του ΥΠΕΧΩΔΕ γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' 
Τάξης και άνω για έργα οδοποιίας. Επίσης γίνονται δε¬ 
κτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
και πάντως σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Π.Δ. 472/85, 60 
του Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 225/93 για έργα οδοποιίας 

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 500,00 ΕΥΡΩ που 
θα απευθύνεται υποχρεωτικά στο Δήμαρχο Αθαμανίας. 

4. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αθα¬ 
μανίας στο Βουργαρέλι Άρτας την 25 - 9 - 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και με ώρα λήξης την 11,00 προ μεσημβρία. 

5. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουντον ανάδοχοτου 
έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την ΤΥΔΚ Άρτας και από 
τα γραφεία του Δήμου Αθαμανίας στο τηλ 0685/22 221-2. 

Βουργαρέλι, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4000 

1. Ο Δήμαρχος Μαντινείας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), η κατα¬ 
σκευή του έργου: «Ανέγερση παραδοσιακού Καφενείου 
στο Δ.Δ. Λουκά» σύμφωνα μετο Ν. 1418/84 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μετο Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 2940/01 
και των εκτελεστικών τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφά¬ 
σεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν. 2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ. 
402/98 του ΥΠ ΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κα¬ 
τηγορία δ. οικοδομικά, στην οποία εντάσσεται το δημο- 
πρατούμενο έργο. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
τουΦΠΑ) 96.000,00 €. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 78.900,00 €. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 65.000,00 €. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μα- 
ντινείας στη Νεστάνη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
την 25η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη. 
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Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10.00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Β'τάξεως 
και άνω για έργα οικοδομικά και Α' τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα Ηλεκτρομηχανολογικά εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Α'τάξεως 
για έργα οικοδομικά, που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 της απόφασης ΑΔ2α/01/Φ.Ν.294/18.3.85 (ΦΕΚ 
170Β) και Α'τάξεως για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν: 

β) Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 1.578,00 € (2%) εγγυη¬ 
τική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Τ.Π. και Δ. ή 
ΤΣΜΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την 
αριθμ. ΕΔ2Α/Β'27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα τα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης κατα¬ 
βολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που θα χρη¬ 
σιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/7.5.91 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μαντινείας στο όνο¬ 
μα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Αρκαδίας και του Δήμου Μαντινείας 
Αρκαδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3871 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης 
προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 7,17,18 
του Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των...» του εκτελεστικού αυτού Π.Δ/τος 609/85 και των Ν. 
2229/94, Ν. 2372/96 Ν. 2576/98 Ν. 2940/01 άρθρο 5, και των 
εγκυκλίων22 (Δ17α/03/45/Φ.Ν.430), 32 (Δ17α/09/617/Φ.Ν. 
430), 37 (Δ17α/03/67/Φ.Ν. 430) για την εκτέλεση του έργου 
«ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΑΝΔΡΕΣ» 
Ιο Υποέργο «Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Τσιβέρα 
-Πρασσές» συνολικής δαπάνης 2.421.130 € (από τις οποί¬ 
ες για απρόβλεπτες δαπάνες 246.467,59 €, για αναθεώρη¬ 
ση 162.220,23 €, και για ΦΠΑ 369.324,92 €). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη, και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/ 
κής Αυτ/σης Ρεθύμνης (Νομαρχία, Πλατεία Ηρώων Πο¬ 
λυτεχνείου) από αρμόδια επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα Οδοποιίας 
Ε'τάξεως και άνω ή Τρίτης τάξεως και άνω (σύμφωνα με 
τον Ν. 2940/01). 

Φορέας κατασκευής είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύμνης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 37.800 € ήτοι πο¬ 
σοστό 2% επί του ποσού του προϋπολογισμού της μελέ¬ 
της του έργου και θα απευθύνεται στη Νομαρχιακή Αυτο¬ 
διοίκηση Ρεθύμνης. 


Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
και την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύ¬ 
μνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ρέθυμνο, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Νομάρχης 
Μ. ΛΙΤΙΝΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Ανακοινώνεται ότι την .../.../2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00π. μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) θα γίνει 
από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Κοινότητας Αντι¬ 
πάρου διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομα- 
λότητας» (περίπτωση β' παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και άρδρου 7 Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη ερ¬ 
γολάβου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ». 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα κλπ» ως τροποποιή¬ 
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδιασμό με 
τους Ν. 2229/94, Ν. 2308/95, Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 
2576/98, Ν. 2741/99 και Ν. 2940/01. 

β) Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα 
καθώς και των Π.Δ 286/94. Π.Δ 368/94, Π.Δ 402/96. Π.Δ 
210/97, Π.Δ 285/97 και Π.Δ. 218/99. 

γ) Των Π.Δ. 410/95 και Π.Δ. 171/87 «Όργανα που απο¬ 
φασίζουν κ.λ.π.». 

δ) Των Π.Δ. 305/96 και Π.Δ. 334/2000. 

ε) Των υπ’ αριθμ. Δ17α/08/16/ΦΝ. 402/98, Δ17α/10/65/ 
ΦΝ 402/98, Δ17α/05/35ΦΝ402/26-4-99 & Δ17α/07/3/47 
ΦΝ 402/2000 αποφάσεωντου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

στ) Των εγκυκλίων 22,32 και 37/2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ζ) Της υπ’ αριθμ. Δ17α/01/13/Φ.Ν. 430/27.2.02 απόφα- 
σηςτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί είναι 153.115,00 ευρώ, εκ των οποίων 
132.849,00 ευρώ, αφορούντο συμβατικό αντικείμενο του 
έργου και 2.651,00 ευρώ, αφορούν την πρόβλεψη για 
πληρωμή αναθεώρησης του έργου, ενώ 17.615,00 ευρώ 
εκτιμάται ότι θα είναι το ποσό για την πληρωμή του ΦΠΑ 
13% ο οποίος βαρύνει τον κύριο του έργου. Το έργο 
εντάσσεται στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ / ΗΛΜ» και 
ισχύουν οι εξισώσεις του «ρ» της κατηγορίας αυτής, σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο 
ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες. Η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.400,00 ΕΥΡΩ 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμάτι¬ 
ου εισπράξεωςτουΤαμείου ΠαρακαταθηκώνκαιΔανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ/ ΗΛΜ. 

Α) Για κατόχους παλαιών πτυχίων που βρίσκονται σε 
ισχύ και κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κα¬ 
τηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 16 
τουΝ. 1418/84 όπως ισχύει σήμερα. 

α) Β’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α’ ΗΛΜ 
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Β) Για κατόχους νέων πτυχίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2940/2001. 

α) Β’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α’ ΗΛΜ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων του διαγωνισμού στα γραφεία της Κοινότητας Αντι¬ 
πάρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 02840- 
61570). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη- 
θεί την παραπάνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί την 
άλλη Τετάρτη 09/10/2002 την ίδια ώρα. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΦΙΛΟΛΙΑΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4140 

Ο Δήμαρχος Σπετσών προκηρύσσει μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου 
Κατασκευή γηπέδου Τέννις στο Δήμο Σπετσών προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ και τα απρόβλεπτα ΕΥ¬ 
ΡΩ 102.783,73 μετο σύστημα προσφοράς επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρε¬ 
σίας άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85. (Τα επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών της προσφοράς θα είναι 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατόν) και έλεγχο ομαλό- 
τητας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18ην Σεπτεμβρίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα λήξης παραλαβής η 12.00 π.μ. στα 
Γ ραφεία του Δήμου Σπετσών και σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 7 παρ. 3 και4του 609/85 «Κατασκευή Δη¬ 
μοσίων έργων» ως ισχύουν μετά τους Ν. 2229/94 τροπο¬ 
ποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/94 τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν. 1418/94 και άλλες διατάξεις. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ β τάξεως και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες 
στα ΜΕΕΠ Α' τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά που 
πληρούν τιςπροϋποθέσειςτου άρθρου 3τηςαποφάσεως 
ΑΔ2α/01/ΦΝ 294/18.3.85 (ΦΕΚ 170Β). 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης σε εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα έργο χρηματοδοτείται από τα πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 
2004 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, 
μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Σπετσών τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες και στην ΤΥΔΚτης Δ/νσης Τοπ. Αυ- 
τοδ/σης καιΔ/σης Ν. Πειραιά Ευριπίδου 50. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έρ¬ 
γου. 

Σπέτσες, 26 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΥΜΑΡΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4134 

Ο Δήμαρχος Σπετσών προκηρύσσει μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου 


«Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στο Δήμο Σπε¬ 
τσών», προϋπολογισμού δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ και τα 
απρόβλεπτα ΕΥΡΩ 123.763,78, υπάρχουσα πίστωση 
102.714,60 μετο σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας 
άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85. (Τα επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης για κάθε ομάδατιμώντης προσφοράς θα είναι σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατόν) και έλεγχο ομαλότη- 
τας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η Σεπτεμβρίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα λήξης παραλαβής η 12.00 π.μ. στα 
Γ ραφεία του Δήμου Σπετσών και σύμφωνα με τις διατά¬ 
σεις του άρθρου 7 παρ. 3 και 4 του 609/85 «Κατασκευή 
Δημοσίων έργων», ως ισχύουν μετάτους Ν. 222.9/94τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/94 τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Β' τάξεως και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης σε εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 
2004 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Σπετσών τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες και στην ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τοπ. 
Αυτοδ/σης καιΔ/σης Ν. Πειραιά, Ευρυπίδου 50. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

Σπέτσες, 26 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΥΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 
Αριθ. πρωτ. 4455 

Ο Δήμαρχος Πλατέος διακηρύσσει ότι την 25η Σεπτεμ¬ 
βρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών) θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου, στο Πλατύ Ημαθίας, έδρα του Δήμου Πλατέος, 
δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός με το σύστημα της 
δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου κεντρικής οδού Πλα¬ 
τέος», προϋπολογισμού μελέτης 69.258,00 ευρώ, με το 
ΦΠΑ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1413/84, Ν 2940/01, του Π.Δ. 609/85 καιτου 410/99 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ο ανάδοχος ανα- 
δεικνύεται μετά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, 
σύμφωνα μετο Ν. 2576/98 και τις σχετικές αποφάσειςτου 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ισχύουν. 

Ο συντελεστής «ρ» θα είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2002. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που είναι 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ και καλύπτουν τις παρακάτω τά¬ 
ξεις: 

Α) παλαιά κατάταξη: τάξεως Α’ και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
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Β) νέα κατάταξη: τάξεως Α1 και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Γιατις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι κατώτερου ορίου. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

Α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
1.174,00 ευρώ, η οποία πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο 
Πλατέος. 

Β) Υ.Δ. του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνουν ότι 
δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος τους στο Μητρώο 
ΜΕΕΠ. 

Γ) τα λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προ¬ 
βλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στις δη¬ 
μοπρασίες των Δημοσίων έργων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πλα¬ 
τέος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου υπάρ¬ 
χουν και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης. 

Πλατύ, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

(υπογραφή) 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Αριθ. πρωτ. 6184 

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του Νόμου 
1418/84 σε συνδυασμό του άρθρου 7 Π.Δ. 609/85, με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
για την εκτέλεση του έργου: 

«ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣΑΝΑΤΟΛΗ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 169.492,00 ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 είναι 146.735,00 
ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Σπερχειάδος την 25η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10,00’π.μ. μέχρι 1:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσει εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, κάτοχοι 
πτυχίου κατηγορίας Α2 (Β) και άνω για έργα Υδραυλικά 
ή Κ/Ξ Α2 (Β) και άνω για έργα Υδραυλικά και Α2 (Β) και άνω 
έργα Η/Μ. 

Η εγγύηση ορίζεται σε 3.390,00 ευρώ και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Χορήγηση τευχών προφοράς διατίθεται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Γραφεία του Δήμου αντί ποσού 
15,00 ευρώ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Φθ/δας και του Δήμου και οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σπερχειάδα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 


(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Αριθ. πρωτ. 6325 

Ο Δήμαρχος Κυπαρισσίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα του επι¬ 
μέρους ποσοστού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση 
του έργου: 

«Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δημοτικών Διαμερισμά¬ 
των», με προϋπολογισμό δαπάνης 92.040 ΕΥΡΩ από τα 
οποία τα 14.040 ευρώ είναι 18% Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2002. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Κυπαρισσίας την 25η του μηνάς Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 
ορίζεται η 11η π.μ., σύμφωνα με το Ν. 2940/2001. 

Η προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου είναιτρεις (3) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής: 2% του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού (προ Φ.Π.Α.) είναι 1.560 ΕΥΡΩ. 

Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης 
και άνω για έργα οδοποιίας ή κοινοπραξίες και επιχειρή¬ 
σεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων δημοπράτησης από το μηχανικό του Δήμου Γρη- 
γόριο Κανελλόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Κυπαρισσία, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ 
-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 1922/3.9.2002 

Ο Δήμος Θραψανού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΤΣΙΜΕΝΤΟ¬ 
ΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Δ.Κ.Κ. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
23.850,00 ΕΥΡΩ (χωρίςΦΠΑ) και προέρχεται από Έσοδα. 

Διατιθέμενη πίστωση: 2002 23.850,00 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25.9.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Θραψανού από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.195 
ευρώ με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο θραψανού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ. ή τον Δήμο Θρα¬ 
ψανού. 

Ο Δήμαρχος 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ 
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(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Αριθ. πρωτ. 4110 

Ο Δήμος Καστελλίου Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
σε ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑ¬ 
ΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΙ 1Β ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ», με το σύστημα 
προσφοράς: Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό (%) (περίπτ. Α παρ. 4 του Άρθρου 
4του Ν. 1418/84), στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, 
του Π.Δ. 609/85. του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 286/94, του 
Π.Δ. 368/94, του Ν. 2229/94, του Ν. 2338/95, του Ν. 
2372/96, του Π.Δ. 402/96,του Ν. 2539/97,του Π.Δ. 285/97, 
του Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99 και του Ν. 2940/2001. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 
792.369,77 ευρώ με ΦΠΑ και προέρχεται από ΕΠΤΑ. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 671.499,81 ευρώ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2002: 100.000,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 2 του μήνα Οκτωβρίου 2002 
μέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Καστελλίου, από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη Δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
κτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ατομικές 
ή εταιρικές και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
ατομικών ή εταιρικών, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης 
ΠΡΩΤΗΣ και άνω της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στη Α2 
τάξη και άνω της κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, το Π.Δ. 609/1985 και 
το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
13.430,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ με εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 
κυι Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Καστελλίου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την ΤΥΔΚ, 
οδός Αλμυρού 14, και για περισσότερες πληροφορίες τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου και 
στην ΤΥΔΚ Ν. Ηρακλείου. 

Καστέλλι, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 6275 

Ο Δήμος Μαλίων Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡ¬ 
ΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗ¬ 
ΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ», με σύστημα προσφο¬ 
ράς: το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μο¬ 
νάδες, επί τοις εκατό (%), κατά κατηγορία εργασιών 
(περίπτ. α'παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84), στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 
286/94, του Π.Δ. 368/94, του Ν. 2229/94, του Ν. 2338/95, 
του Ν. 2372/96, του Π.Δ. 402/96, του Ν. 2539/97, του Π.Δ. 
285/97, του Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99 και του Ν. 
2940/2001. 


Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 58.810,00 
ευρώ με ΦΠΑ και προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 49.835,93 ευρώ (Σαρά¬ 
ντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ενε¬ 
νήντα τρία λεπτά). 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2002: 58.694,00 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2002, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Μαλίων από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων, ατομι¬ 
κές ή εταιρικές και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων, ατομικών ή εταιρικών, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Τάξης ΑΙ' και άνω της κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, και ΑΙ' 
τάξη και άνω της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, σύμφωνα με 
το Π.Δ. 472/1985, το Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 997,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Μαλίων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από το Δήμο 
Μαλίων, και για περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου 
ή στα γραφεία του Δήμου Μαλίων, Νομού Ηρακλείου 
(τηλ. 0897 - 33828, ΐαχ: 0897 - 33888, αρμόδια υπάλληλος: 
Σπίγγου Γεωργία). 

Μάλια, 4 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Πιερίας διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως Δημ. Έργων 
η εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 365α ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑ¬ 
ΔΙΟΥ - ΒΑΤΑΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 

προϋπολογισμού δαπάνης: 264.123 ευρώ. 

(Εργασίες: οικοδομικά 151.081, οδοποιία 23.876, ηλε- 
κτρομηχανολογικά 43.376 + Αναθεώρηση 5.500 + Φ.Π.Α. 
40.290). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις είκοσι πέντε (25) Σεπτεμ¬ 
βρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 
(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Πιερίας (Κατερίνη, οδός 28ης 
Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, καθώς και κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 151.081 ΕΥΡΩ αντίστοιχη τάξη Β (ή Α2 
τάξη του Ν. 2940/01) και άνω με τους αντίστοιχους περιο¬ 
ρισμούς. 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ: 23.876 ΕΥΡΩ αντίστοιχη τάξη Α (ή Α1 τάξη 
του Ν. 2940/01) και άνω με τους αντίστοιχους περιορι¬ 
σμούς 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 43.376 ΕΥΡΩ αντίστοιχη 
τάξη Α (ή Α1 τάξη του Ν. 2940/01) και άνω με τους αντί¬ 
στοιχους περιορισμούς και με υποβολή πέραν των προ- 
βλεπομένων από την ισχύουσα Νομοθεσία δικαιολογητι- 
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κών και όσων ακόμη αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της 
Διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.500 ΕΥ¬ 
ΡΩ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λει¬ 
τουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή 
τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική και θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιε¬ 
ρίας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πιερίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, (τηλ. 0351069193 και 0351069146). Η παραλαβή 
των τευχών θα γίνεται μία (1) ημέρα πριν από την ημερο¬ 
μηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Κατερίνη, 4 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
-Φ- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 4819 

Το Δασαρχείο Αλεξ/πολης διακηρύσσει ότι θα διενερ¬ 
γήσει στις 18-9-2001 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 
σύμφωνα με το Ν. 2940/2001, Ν. 2576/98, Π.Δ. 437/81 και 
Ν. 1418/84, τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστη¬ 
μα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Δασικά έργα πε¬ 
ριοχής παρέμβασης Νήσου Σαμοθράκης, υποέργου: 
Έργα προστασίας στο περιαστικό Δάσος Σαμοθράκης». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 192-213,41 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 
031/3. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες και εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2,1ης, 
και 2ης Τάξης καθώς και 3ης Τάξης για τις εντός του Νο¬ 
μού επιχειρήσεις για οικοδομικά έργα, εργολήπτες με 
πτυχίο ΕΔΔΕ Δ' τάξης καθώς και εξειδικευμένες επιχει¬ 
ρήσεις για έργα πρασίνου εγγεγραμμένες στο ΜΕΠ, Α2, 
1ης, 2ης καθώς και 3ης τάξης για τις εντός του Νομού 
επιχειρήσεις. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου 
Αλεξ/πολης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, 
της ειδικής και γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, τους 
οποίους μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
καθημερινά και τις ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

Αλεξανδρούπολη, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δασάρχης 
(υπογραφή) 

-Φ- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΥ 6980 

Η Διεύθυνση Τεχικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Φθιώτιδας, προκηρύσσει δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών του έργου: «Συντήρηση της οδού Φιλιαδώνα - Κα- 


ρυές - ΠΕΟ Λαμίας - Λάρισας», προϋπολογισμού 100.000 
ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκτπωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Π.Δ. 609/85, την 25 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 11.00 (λήξη Επίδοσης προσφορών), στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Φθιώτιδας (Υψηλά- 
ντου 4, Λαμία, τηλ. 0231-42846 - 31385). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχηρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, των τάξεων 
που καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή 1.695 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται 
προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α. Φθιώ- 
τιδος. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η δημοσίευση της παρούσης καθώς και τυχόν επανα¬ 
ληπτικών διακηρύξεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Λαμία, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ 
-Φ- 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8325 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Διδυμοτείχου προκηρύσσει 
επαναληπτική ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς που περιλαμβάνει συμπλήρωση τιμολογίου και 
αξιολόγηση για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Δι¬ 
δυμοτείχου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 
Περί εκτελέσεως προμηθειών των ΟΤΑ, Π.Δ. 171/87 και 
του Δ.Κ.Κ. 410/95. 

Ο προϋπολογισμόςτης προμήθειας που δημοπρατείται 
είναι 18.324,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ 18% και η πίστωση είναι 
εξασφαλισμένη από ΕΠΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 -11.30 
π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Κα¬ 
ταστήματος. 

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της δημοπρασίας, 
αυτή θα διενεργηθεί την 30η του μήνα Σεπτεμβρίου του 
έτους 2002 ημέρα Δευτέρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου, παρέχο- 
ντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οι¬ 
κείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Οργάνωση, προσκο¬ 
μίζοντας τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ΕΥΡΩ 917. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας είναι 
ένας (1) μήνας. 

Τεύχη δημοπράτησης δίνονται από το Δήμο Διδυμοτεί¬ 
χου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο Δι¬ 
δυμοτείχου Σαραντάκη Σταυρούλα τηλ- 05530 - 26522 και 
από την ΤΥΔΚ Κωνσταντάκη Πέτρο, τηλ, 05510 - 88955. 

Διδυμότειχο, 4 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5669 


(33) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Προκηρύσσεται ανεκτός μειοδοτικός διαγωνισμός 
για την μεταφορά μαθητών, με μισθωμένα αυτοκίνητα, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Νομού 
Ηλείας προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.293.750,00 ΕΥΡΩ 
με ΦΠΑ μα κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις % και σύμφωνα με τον κανονισμό 
προμηθειών του Δημόσιου (ΠΔ 394/96, 346/98, 18/2000). 

2. Οι προσφορές με τα προβλεπόμενα από την διακή¬ 
ρυξη δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Νομαρχιακή 
Επιτροπή της Ν.Α. Ηλείας, μέχρι την 25.10.2002 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (αποσφράγιση προσφο¬ 
ρών). 

3. Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης παρέ¬ 
χονται από την Δ/νση Α/βμιας Έκπ/σης, 5ος όροφος, Δι¬ 
οικητήριο, κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.00 π.μ. έως 14.00 
μ.μ. ώρας. 

Πύργος, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 

-♦- 

(34) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 7604 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, Περι¬ 
φέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει διεθνή μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό (ανοικτή δημοπρασία) με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 
καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έρ¬ 
γα» Ν. 2229/94, Ν. 2576/98, Ν. 2741/99, Ν. 2576/98, Ν. 
2940/01 και του Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 334/00 όπως ισχύουν 
μέχρι σήμερα με τις τροποποιήσεις τους, για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Οριζό¬ 
ντια και κάθετη σήμανση και τοποθέτηση χαλύβδινων 
στηθαίων ασφαλείας για τη βελτίωση της Οδικής ασφά¬ 
λειας στο Εθνικό Δίκτυο (ΕΟΔ) αρμοδιότητας ΔΕΣΕ». 

Προϋπολογισμού: 293.470 ΕΥΡΩ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. (Αθηνών 105 ΡΙΟ) ενώπιον αρμό¬ 
διας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (παλαιών πτυ¬ 
χίων) εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

1) Τάξης: Β αναβάθμ., Γ, Δ1, Δ και Ε που έχουν έδρα 
εντός του Νομού Αχαΐας. 

2) Τάξης: Β αναβάθμ., Γ,ΔΙ καιΔπου έχουν έδρα σε δύο 
γειτονικούς νομούς. 

3) Τάξης: Β αναβάθμ., Γ, Δ1 και Δ που έχουν έδρα σε 
όλους τους άλλους νομούς. 

Β. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με το Ν. 2940/2001: 

1) Τάξης πρώτης (1ης), δεύτερης (2ης) καιτρίτης (3ης) 
που έχουν έδρα εντός του Νομού Αχαΐας ή σε δύο γειτο¬ 
νικούς νομούς. 

2) Τάξης πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) που έχουν 
έδρα που έχουν έδρα σε όλους τους Νομούς. 


Γ. Κοινοπραξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένες στο ΜΜΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001. 

Δ. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπρα¬ 
ξίες Αλλοδαπών Επιχειρήσεωντων χωρών - μελώντης Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης Κοινοτήτων και του Ε.Ο.Χ. που είναι 
εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών των χωρών τους για αντίστοιχη κα¬ 
τηγορία και δυναμικότητα του υπόψη έργου. 

Ε. Κοινοπραξίες Ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων με Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις από Κράτη 
μέλη της Ε. Ε ή του Ε.Ο.Χ. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται πο¬ 
σό 4.975 ΕΥΡΩ, η οποία θα απευθύνεται προς τη ΔΕΣΕ- 
ΠΔΕ (Αθηνών 105 ΡΙΟ). 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση των σχετικών τευχών της μελέτης κ.λπ. και να παρα¬ 
λάβουν τα έντυπα από τα γραφεία της ΔΕΣΕ - ΠΔΕ (Αθη¬ 
νών 105 ΡΙΟ). 

Πάτρα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Δ.Ε. 

ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 

-♦- 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΣΟΧΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 4294 

Ο Δήμαρχος Σοχού διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε (επαναληπτικό) διαγωνισμό, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κα¬ 
τά ομάδες τιμών, στις τιμές του τιμολογίου της υπ’ αρ. 
192/2002 μελέτης, χωρίς όριο για την κατασκευή του έρ¬ 
γου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΣΚΟΥ». 

Προϋπολογισμός δαπάνης δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών 66.694,91 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) θα βαρύνει, τον 
κύριο του έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2002, ημέ- 
ραΤετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Σοχού, απάτην αρ¬ 
μόδια Επιτροπή. 

Ώρα ενάρξεως παραλαβής των προσφορών η 10.00 
π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά Α2 
τάξης και πάνω ή Β' Οικοδομικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.335 ευρώ με ισόποσο 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή Εγγυητι¬ 
κής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύ¬ 
πους για το Δημόσιο. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται οτα γραφεία του 
Δήμου (Δημοτικό κατάστημα Σοχού), τηλ.: 03950 22206 & 
22216. 

Σοχός, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Β' Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας, έχοντας υπόψη την αριθ. 14η/27.8.2002 θέμα Ιο 
απόφαση Δ.Σ., προκηρύσσει: 

Ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Συ¬ 
νεργείου για τη συντήρηση - επισκευή του ιατροτεχνολο- 
γικού εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας που υπάγονται στα 
νοσοκομεία αρμοδιότητας Β' Πε.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας, συ¬ 
νολικής προύπολογισθείσης δαπάνης 50.000 ευρώ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ. Π.Α., για ένα έτος με δικαίωμα 
τρίμηνης παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμη¬ 
λότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Β' Πε.Σ.Υ. Κ. 
Μακεδονίας (Αριστοτέλους 16 - 546 23 Θεσ/νίκη) στις 23 
Σεπτεμβρίου 2002 μέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. ενώπιον 
της αρμόδιας εππροπής. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών 
διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται στο Τμήμα Προμηθειώντου Β' Πε.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες 7.30 - 14.00. τηλ. 0310/ 
368842, 368839, (αρμόδιες υπάλληλοι: Λιούτα Αν., Παν- 
νούλη Ευαγ.). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Β' Πε.Σ.Υ. Κ. Μακε¬ 
δονίας. 

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 

-Φ- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣΤΗΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3105 

Ανακοινώνεται ότι την 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) θα γίνει 
από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Τήνου 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με το σύστη¬ 
μα προσφοράς «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότη- 
τας» (περίπτωση β παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 
και άρθρου 7 Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη - Ασφαλτόστρωση & 
δίκτυα ύδρευσης» αποχέτευσης οδών περιοχής Σταυ¬ 
ρουδάκι (Παναϊδάκι)». 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη- 
θεί την παραπάνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί την 
άλλη Τετάρτη 2.10.2002 την ίδια ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα κ.λπ.» ως τροποποιή¬ 
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό 
με τους Ν. 2229/94, Ν. 2308/95, Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, 
Ν. 2576/98, Ν. 2741/99 και Ν. 2940/01. 

β) Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα 
καθώς και των Π.Δ. 286/94, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 402/96, Π.Δ. 
210/97, Π.Δ. 285/97, Π.Δ. 218/99. 

γ) Των Π.Δ. 410/95, Π.Δ. 171 /87 «Όργανα που αποφα¬ 
σίζουν κ.λπ.». 

δ) Των Π.Δ. 305/96 και Π.Δ. 334/2000. 

ε) Των αριθ. Δ17α/08/16/ΦΝ. 402/98, Δ17α/10/65/Φ.Ν 
402/98, Δ17α/05/35/Φ.Ν. 402/26.4.99 &Δ17α/07/3/37/Φ.Ν 
402/2000 αποφάσεωντου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


στ) Των εγκυκλίων 22,32 και 37/2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ζ) Της υπ’ αριθ. Δ17α/01/13/Φ.Ν. 430/27.2.2002 απόφα- 
σηςτουΥΦ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί είναι 109.050,00 ευρώ, εκ των οποίων 
70.616,60 ευρώ αφορούν τις εργασίες του αναδόχου, 
13.903,65 ευρώ αφορούν ΓΕ&ΟΕ 18% & 28%, 10.479,75 
ευρώ αφορούν τα απρόβλεπτα, 1.500,00 ευρώ αφορούν 
την πρόβλεψη για πληρωμή αναθεώρησης του έργου, 
ενώ 12.550,00 ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι το ποσό για την 
πληρωμή του Φ.Π.Α. (13%), ο οποίος βαρύνει τον κύριο 
του έργου. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ 2002 
και Δημοτικούς πόρους. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ - 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ισχύουν οι εξισώσεις του «ρ»της κατηγο¬ 
ρίας αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ17α/10/65/Φ.Ν 
402/98 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε πέ¬ 
ντε (5) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.410,00 
ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
μάτιου εισπράξεωςτου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
τόσο της αρχικής όσο και των τυχών επαναληπτικών δη¬ 
μοπρασιών βαρύνουντον ανάδοχοτου έργου. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Α2 τάξης (Β' τάξης με την παλαιά νομοθεσία) και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π Α1 τάξης (Α' τάξης με την πα¬ 
λαιό νομοθεσία) και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Γ ια την 2η 
τάξη (Δ1-Δ-Ε-Ζ-Η) τάξη με την παλαιά νομοθεσία) και άνω 
η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δυνατή σύμφωνα με 
τους περιορισμούς του νόμου για τα κατώτερα όρια. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στην ίδια τάξη και κατηγορία του έργου του 
Μ.Ε.Ε.Π με τις ισχύουσες προϋποθέσεις του νόμου. 

γ) Οι κάτοχοι παλαιών ισοδύναμων πτυχίων που βρί¬ 
σκονται σε ισχύ και κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες κοιτάξεις Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρωντου διαγοινισμού στα γραφεία του Δήμου Τήνου κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 0283-023780). 


Τήνος, Αυγούστου 2002 


Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-Φ- 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
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Στο ΦΕΚ 327/ΔΔΣ/23.8.2002 δημοσιεύθηκε Διακήρυξη 
του Δήμου Φαρρών (αρ. πρωτ. 6502/ 21.8.2002), στην 
οποία ανεγράφησαν εκ παραδρομής σφάλματα που με 
την παρούσα αντικαθίστανται με τα εξής σωστά στοιχεία: 

Τίτλος του έργου «Ανάπλαση πλατειών (Β' Φάση)». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11.9.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
κ.λπ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ Α' 
τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, σύμφωνα με την 
παλαιά κατάταξη, καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
αντιστοίχου τάξεως (Α1) βάση του Ν. 2940/01. 

Διαγράφεται η παράγραφος: «Επίσης γίνονται δεκτές... 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 225/93 (ΦΕΚΑ'91)». 

Ο Δήμαρχος 
ΘΑΝΟΣΚΑΡΠΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2934 

Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανα¬ 
δασώσεις καμένων εκτάσεων στα ΔΤ 24,26 και 39 του συ¬ 
μπλέγματος ελατοδασών Δυτικού Μαινάλου» προϋπολο¬ 
γισμού 949.289,01 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. με υποβολή 
προσφορών και το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 7 Π.Δ. 609/85) καθώς και τις 
διατάξεις των Ν. 2576/1998. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Βυτίνας, στη Βυ- 
τίνα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΜΕ¬ 
ΕΠ για έργα πρασίνου με πτυχίο Γ τάξεως, (ΦΕΚ1418/Β / 
22.10.2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ) στελεχωμένες με Δασο¬ 
λόγους ή Δασοπόνους εγγεγραμμένες στο ΜΕΚ ανάλο¬ 
γου τάξεως (Π. Δ. 146/88, άρθρο 7, παρ. 3), καθώς και οι 
κάτοχοι νέων πτυχίων αναλόγου τάξεως (Ν. 2940/01) στε¬ 
λεχωμένες ως άνω. Επίσης και οι κάτοχοι παλαιών Πτυ¬ 
χίων Δ.Ε. ή Πτυχίων Δασοτεχνικών Έργων Υ.Γ. που αυ¬ 
τοδίκαια κατατάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 
1418/84 εφόσον τα πτυχία αυτά έχουν σφραγίδα ισχύος 
μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας. 

2. Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων κάτοχοι 
πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. Δ'τάξεως (Π.Δ. 437/81). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Ε.Π. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε 2% επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, σύμφωνά με το 
άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 «περί εκτέλεσης των Δημοσίων 
έργων», ήτοι 19.000,00 ευρώ. 

Για την ανάδειξη του Αναδόχου θα χρησιμοποιηθεί ο 
συντελεστής ρ έργου Οδοποιίας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και οι σχετικές πληρο¬ 
φορίες δίνονται στο Δασαρχείο Βυτίνας κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες με την καταβολή 37 ευρώ στον 
λογαριασμό 234882/9 Τράπεζας Ελλάδος, μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα ίδια 
ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Βυτίνα, 30 Αυγούστου 2002 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 7765 

Ο Δήμαρχος Παραμυθιάς προκήρυσσει για δεύτερη 
φορά δημόσια ανοικτή δημοπρασία, με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης επίτοις εκατό σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιή¬ 
θηκε με το Ν. 2229/94 και του Π.Δ/τος 609/85 και 171/87 
καθώς και του Ν. 2940/2001 για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο ΔΑ 
Κρυσταλλοπηγής» προϋπολογισμού εργασιών 68.755 
ΕΥΡΩ και συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 81.131 ΕΥΡΩ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ελλάδα 
2004 - Δίκτυο προπονητηρίων» με το ποσό των 58.694 ΕΥ¬ 
ΡΩ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σης 18.9.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 11.00 π.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, με τις 
προτού Ν. 2940/2001 διατάξεις: 
α) για έργα οικοδομικά Α'τάξης και άνω, 
β) για έργα οδοποιίας Α' τάξεως και άνω και 
γ) για έργα ηλεκτρομηχανολογικά Α' τάξεως και άνω ή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001. 
α) για έργα οικοδομικά Α1 τάξης και άνω, 
β) για έργα οδοποιίας Α1 τάξεως και άνω και 
γ) για έργα ηλεκτρομηχανολογικά Α1 τάξεως και άνω με 
περιορισμό των κατώτατων ορίων τους. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, ήτοι 1.375 ΕΥΡΩ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία τηςΤεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Παραμυθιάς τις εργάσιμες ώρες και 
ημέρες. 

Παραμυθιά, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΑΤΣΙΟΣ 

-♦- 

(41) 

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8338 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επι- 
χρήσεων με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά επί τοις εκατό % σε 
ακέραιες μονάδες (παρ. 3) κατά ομάδες ομοειδών εργα¬ 
σιών και μεταφορά της μέσης έκπτωσης στο μαθηματικό 
τόπο για την ανάδειξη μειοδότη μέχρι δεύτερου δεκαδι¬ 
κού ψηφίου (και μέχρι του τρίτου μόνο εάν αυτό είναι 
ακριβώς 5) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2576/98 
και των ΔΔ17α/08/16/ΦΝ402/12.2.98 (ΦΕΚ 116 Β') όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, της Δ17α/10/65/ ΦΝ 
402/12.8.98( ΦΕΚ 835 Β') της Ε27-Δ17α/03/71/ ΦΝ 402/ 
28.8.98 της Δ17α/07/37/ΦΝ402/3.7.2000 της Δ17α/05/ 
42/ΦΝ 402/23/2.8.98 και της Δ17α/09/61/ΦΝ 430/32/ 
14.11.2001 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ» σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τον Ν. 2940/01 
κοίτα Π.Δ. 609/85 171/87 και410/95. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Δοξάτου και στο Δημοτικό Κατάστημα Δοξάτου, 
την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα της εβδομά- 
δος Τετάρτη ώρα 11:00 (ώρα λήξεως επίδοσης προσφο¬ 
ρών η 11η μεσημβρινή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτε- 
λέσεως εργασιών του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ» του Δήμου Δοξάτου. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 621,500,00 ΕΥΡΩ χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2000- 
2006. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΩ¬ 
ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ Η/Μ Α2 ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ή για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ Γ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ Η/Μ Β ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ. 

Εγγύηση συμμετοχής (2%) στις δημοπρατούμενες ερ¬ 
γασίες ποσού 12.430 ΕΥΡΩ που απευθύνεται στο Δήμο 
Δοξάρου και υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος των εργολαβιών του Δημοσίου και Ο.ΤΑ. που έχει σ’ 
όλη την χώρα σύμφωνα με το άρθρο 16 παραγρ. 7 του 
Ν. 1418/84 και του άρθρου 5 της 2Α/01/ΦΝ/294/18.3.85 
απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. 

Τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής μελέτης βρί¬ 
σκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι για 
να λάβουν μέρος στη δημοπρασία υποχρεούνται επί ποι¬ 
νή αποκλεισμού να τα παραλάβουν από τα γραφεία του 
Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να προμη¬ 
θευτούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς έως και Παρα¬ 
σκευή 20.9.2002. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
σία γραφεία του Δήμου Δοξάτου στο Δ. Δ. Δοξάτου και 
στα τηλέφωνά (05210-66949-67133). 

Δοξάτο 4 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 13322/4.9.2002 

Ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας προκηρύσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισιιό με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά 
ομάδες εργασιών και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημο¬ 
σίων έργων» και των Π.Δ. 171/87και410/95, καιτωννομών 
2229/94, 2372/96 και 2576/98 και 2940/01 για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργο «Ασφαλτοστρώσεις 
δρόμων έτους 2002» προϋπολογισμού 90.000 ΕΥΡΩ με το 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
στο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας (Τέρμα Λ. Ειρήνης) από την Δη¬ 
μαρχιακή επιτροπή με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
την 11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' 
τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας καθώς και κοινοπρα¬ 
ξίες αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.800 ΕΥΡΩ πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Ν. Ιωνίας 
Μαγνησίας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες για την μελέτη και τα τεύχη της δημοπρα¬ 
σίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απάτην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας (τηλ. 0421- 
86825). 

Ν. Ιωνία, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




